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ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 72<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
3/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen<br>
TEKNLTK § 72<br>
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kokouskutsu on toimitettu 10.10.2019 lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja<br>
kunnanjohtajalle, palvelualuejohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle<br>
kunnan hallintosäännön mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä<br>
on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 73<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
4/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen<br>
TEKNLTK § 73<br>
Hallintosäännön 123 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen<br>
päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen<br>
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään nähtävänä kunnan<br>
verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.<br>
Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa<br>
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään<br>
neljäntenä työpäivänä kokouksesta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Mari Jänisniemi-Honkalan ja Joni Saaren.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Jarmo<br>
Kallio.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 74<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
5/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Teknisen lautakunnan palveluyksiköiden talousarvioesitys vuodelle 2020 ja<br>
taloussuunnitelma vuosille 2021-2022<br>
TEKNLTK § 74<br>
Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.9.2019 § 187 vuoden 2020 talousarvion raamin ja antanut laadintaohjeet palvelualoille.<br>
Talousarvion 2020 lähtökohtana on vuoden 2018 tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio.<br>
Lisäksi laadinnassa tulee ottaa huomioon kilpailukykysopimuksen<br>
päättymisen myötä lomarahojen määrän palautuminen entiselle tasolleen sekä yleinen työmarkkinaneuvotteluissa arvioitu palkkojen 3<br>
%:n nousu. Tämän lisäksi palkan sivukulut nousevat n. 0,6 %. Kaiken kaikkiaan palkkakustannukset nousevat n 6 %:a kuluvaan vuoteen nähden.<br>
Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi on noussut 2,6 % edellisen<br>
vuoden samasta ajankohdasta ja sitä käytetään sisäisten vuokrien<br>
tarkistusprosenttina. Ulkopuolisia vuokria tarkistetaan sopimuskohtaisilla indeksitarkistuksilla.<br>
Kunnan tietoteknisiä palveluita ollaan parhaillaan uudistamassa ja<br>
omien investointien sijasta siirrytään palveluiden ostamiseen. Samalla myös kunnan tietotekniikan palvelutasoa nostetaan vastaamaan kuntien keskimääräistä tasoa. Aiemmin investointeina tehtyjä<br>
kustannuksia siirtyy nyt käyttötalouden puolelle ja uudistusprojektin<br>
jatkuessa vielä vuodelle 2020 aiheutuu siitä kertaluonteisia kuluja.<br>
Näiden tekijöiden johdosta kunnan tietotekniikkapalveluiden kustannukset vuoden 2020 talousarviossa tulevat olemaan n. 300 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Teknisten palveluiden talousarviossa<br>
kustannukset ovat n. 38 000 euroa ja tästä ympäristölautakunnan<br>
palveluyksiköiden osuus on n. 3 000 euroa.<br>
Tietoteknisten laitteiden hankinnassa ollaan vaiheittain siirtymässä<br>
omien laitteiden ostamisesta leasinglaitteisiin.<br>
Asikkalan kunnan talousarvion laadinnassa on varattu 700 000 euroa kunnan strategian toteuttamiseen, elinvoiman kasvattamiseen<br>
sekä huomion kiinnittämiseen turvallisiin oppimisympäristöihin. Toimenpiteet pitävät sisällään mm. opastuksen ja kyltityksen parantamisen, lentokenttäalueen kehittämistoimia, tonttimyynnin tehostamista, yleisten alueiden ja matkailulle tärkeiden alueiden houkuttelevuuden parantamista, kunnan internetsivujen uudistamisen, kuljetusjärjestelmän hankkimisen, henkilöstön koulutukseen panostamista,<br>
sisäilmaongelmien ehkäisyä ja kiusaamisen ehkäisyyn panostamista, oppilashuollon tehostamista sekä kulttuuritoiminnan edistämistä.<br>
Teknisten palveluiden palvelualueelle on kokonaissummasta osoitettu 200 000 euroa, joka käytetään mm. sisäilmaongelmien ehkäisyyn.<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 74<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
6/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Talousarvio on valtuustoon nähden sitova palvelualueittain niin, että<br>
sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto.<br>
Teknisten palveluiden talousarvioesitys niin, että siinä on mukana<br>
ympäristölautakunnan alaiset palveluyksiköt rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yksityistiet.<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
8 801 146<br>
-9 111 572<br>
-425 524<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
8 371 635<br>
8 635 219<br>
8 635<br>
8 635<br>
-8 561 835<br>
-9 130 470<br>
-9 130<br>
-9 130<br>
-190 200<br>
-495 251<br>
-495<br>
-495<br>
<br>
Teknisten palveluiden toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on<br>
on 32 %, rakennusten ja alueiden kunnossapito- ja rakentamispalvelut 16 %, muut palvelut ja yhteistoimintaosuudet 26 % sekä aineet,<br>
tavarat ja palvelut kuten elintarvikkeet, sähkö, lämmitys 20 %.<br>
Toimintatuotot koostuvat pääosin ulkoisista ja sisäisistä vuokratuloista 60 %, ateriamaksuista 18 % ja muista myyntituotoista.<br>
Teknisen lautakunnan alaiset kuusi palveluyksikköä ovat<br>
1.<br>
2.<br>
3.<br>
4.<br>
5.<br>
6.<br>
<br>
Tekninen hallinto<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Muu kiinteistöt<br>
Liikenneväylät ja yleiset alueet<br>
Palo-, pelastus- ja suojelutyö<br>
Tukipalvelut.<br>
<br>
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintatuotot ja<br>
-kulut yhteensä<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
8 620 675<br>
-8 024 082<br>
596 593<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
8 217 635<br>
8 476 219<br>
8 476<br>
8 476<br>
-8 158 134<br>
-8 702 999<br>
-8 703<br>
-8 703<br>
-152 386<br>
-226 780<br>
-227<br>
-227<br>
<br>
Tekninen hallinto<br>
Palveluyksikkö sisältää toiminnot; tekninen osasto, tekninen suunnittelu, mittaustoimi, varikon sekä laskutettavat työt. Laskutettaviin töihin budjetoidaan kuluksi sekä tuotoiksi Asikkalan vesi ja satama<br>
Oy:lle palvelusopimuksella tarjottavat hallinto- sekä vesihuollon kunnossa- ja ylläpitopalvelut. Suurin yksikön menoerä ovat henkilöstöPtk:n tark.<br>
<br>
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<br>
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§ 74<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
7/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
menot ja niihin aiheutuvat muutokset. Suunnitteluun on budjetoitu 3<br>
kk:n määräaikainen suunnittelija. Hallinnosta on siirretty yhden palvelusihteerin toimen palkkausmenot hyvinvointipalveluihin.<br>
Asikkalan vesi ja satama Oy:lle on varattu yhden harjoittelijan palkkausmenot. Yhtiön menoihin tehtävät lisäykset näkyvät suoraan tuloissa. Näiden muutoksien kustannusvaikutus on hallinnon palveluyksikön talousarviossa +/- 0.<br>
Tekninen hallinto<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
319 477<br>
-592 812<br>
-273 335<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
351 040<br>
407 784<br>
408<br>
408<br>
-790 086<br>
-754 331<br>
-754<br>
-754<br>
-439 046<br>
-346 547<br>
-347<br>
-347<br>
<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Teknisten palveluiden -palvelualueen kiinteistöt on jaettu palvelutuotantokiinteistöihin ja muihin kiinteistöihin.<br>
Palvelutuotantokiinteistöjä ovat kaikki muut kiinteistöt, mutta ei Kalmarin huvila, ent. nuorisotalo, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo,<br>
Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta, Pohjola,Vesivehmaan lentokentän muut tilat sekä muut rakennukset. Palvelutuotantokiinteistöt-palveluyksikkö sisältää myös maa- ja metsätilat sekä vuokratontit.<br>
Toimintatuotoissa on kunnan omassa käytössä olevien tilojen sisäiset vuokrat. Sisäisten vuokrien ylläpito-osaan on tehty kiinteistön<br>
kustannusindeksin muutoksen mukainen 2,6 %:n korotus. Pääomavuokrat lasketaan todellisten poistojen suuruisina.<br>
Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokriin on tehty vuokrasopimusten<br>
mukaiset indeksitarkistukset<br>
Sote-kiinteistöissä on huomioitu ainoastaan Mäntyrinteiden siirtyminen Attendolle, koska muiden kiinteistöjen muutoksien toteutumista<br>
ei ole pystytty arvioimaan vaan kiinteistöjen tuotot ja kulut on budjetoitu voimassa olevan tilanteen mukaisina. Kun aikataulut selviävät<br>
niin varaudutaan tekemään talousarviomuutokset.<br>
Palvelutuotantokiinteistöihin on varattu vuodelle 2020 talousarvion<br>
raamin lisämäärärahaa sisäilmaongelmien ehkäisyyn 150 000 euroa.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
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<br>
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<br>
8/17<br>
<br>
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<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
5 262 797<br>
-2 972 203<br>
2 290 594<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
4 989 400<br>
5 076 800<br>
5 077<br>
5 077<br>
-2 961 003<br>
-3 307 344<br>
-3 307<br>
-3 307<br>
2 028 397<br>
1 769 456<br>
1 769<br>
1 769<br>
<br>
Muut kiinteistöt<br>
Yksikkö sisältää kiinteistöt: Kalmarin huvila, ent. nuorisotalo, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta,<br>
Pohjola,Vesivehmaan lentokentän muut tilat sekä muut rakennukset<br>
Muut kiinteistöt<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
182 300<br>
-202 124<br>
-19 824<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
132 700<br>
138 020<br>
138<br>
138<br>
-184 874<br>
-199 543<br>
-200<br>
-200<br>
-52 174<br>
-61 523<br>
-62<br>
-62<br>
<br>
Liikenneväylät ja yleiset alueet<br>
Liikennealueet, puistot, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuollon muodostavat liikenneväylät ja yleiset alueet -palveluyksikön.<br>
Viherpalvelut Hyvönen on vastannut 1.10.2016 alkaen liikenneväylien, -alueiden, -viherpalveluiden, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapidosta. Hortonomipalvelut ostetaan ostopalveluna Hollolan kunnalta. Alueurakan sopimushintoihin on arvioitu<br>
indeksitarkistukset sekä mahdolliset bonukset.<br>
Liikenneväyliin on osoitettu teknisten palveluiden talousarvioraamin<br>
lisämäärärahasta n. 50 000 euroa.<br>
Liikenneväylät ja yleiset alueet<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
71 366<br>
-800 994<br>
-729 628<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
77 200<br>
85 900<br>
86<br>
86<br>
-773 479<br>
-872 176<br>
-872<br>
-872<br>
-696 279<br>
-786 276<br>
-786<br>
-786<br>
<br>
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<br>
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<br>
Palo-, pelastus- ja suojelutyö<br>
Yksikkö sisältää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kunnan maksuosuuden. Maksuosuusmääräraha on budjetoitu keväällä kunnille<br>
lausunnolle toimitetun talousarvioesityksen mukaisesti huomioiden<br>
kunnan vuoden vaihteen asukasluvun. Maksuosuuden nousuun varauduttu 20 000 eurolla. Yksikölle kirjataan lisäksi eläkevakuutusmaksuja sekä väestönsuojelun tilavuokrat, joista on vähennetty tilan<br>
muu käyttö.<br>
Palo-, pelastus- ja suojelutyö<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
<br>
-785 747<br>
-785 747<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
-781 397<br>
-781 397<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
-801 890<br>
-801 890<br>
<br>
-802<br>
-802<br>
<br>
-802<br>
-802<br>
<br>
Tukipalvelut<br>
Tukipalvelujen menot (ja tuotot) on budjetoitu nousevan n. 3,7 % (n.<br>
100 000 euroa) edellisestä vuodesta. Suurimpia kuluja nostavia tekijöitä ovat henkilöstöpalkat, tietohallinnon menot sekä yleinen indeksikorotus niin sisäisissä vuokrissa kuin elintarvike- ja siivousaineissa<br>
sekä tarvikkeissa.<br>
Tukipalveluiden menoista lähes 70 % (67,5%) on henkilöstökuluja ja<br>
budjetoitu 3 % palkkojen korotus on suurin kuluja lisäävä tekijä (+34<br>
000 euroa). Tietohallinnon käyttötukipalveluista tukipalvelun osuus<br>
vuositasolla on 18 000 euroa, jota ei ole aiemmin budjetoitu<br>
ollenkaan. Elintarvikkeiden sekä siivous- ja puhtaanapitoaineiden<br>
hinnan on arvioitu nousevan n. 2-3 % joka on huomioitu budjetissa.<br>
Budjetissa on huomiotu sote ruokapalvelut sekä kiinteistöjen hoito<br>
sillä tasolla kun se on syksyllä 2019.<br>
Tukipalveluiden talousarvio on valmisteltu raamista poiketen siten,<br>
ettei mahdollisia sote-muutoksia ole huomioitu vaan esitys on laadittu tämän hetkisten palveluiden mukaan.<br>
Tukipalvelut<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2018<br>
eur.<br>
2 784 735<br>
-2 670 203<br>
114 532<br>
<br>
Ta 2019<br>
eur.<br>
<br>
Talousarvio- TS 2021 TS 2022<br>
esitys 2020 tuh.eur tuh. eur<br>
eur<br>
2 667 295<br>
2 767 715<br>
2 768<br>
2 768<br>
-2 667 295<br>
-2 767 715<br>
-2 768<br>
-2 768<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 74<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
10/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 75<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
11/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Investoinnit vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022<br>
TEKNLTK § 75<br>
Tekniset palvelut ovat laatineet investointiesitykset talousarvioon<br>
vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2021-2022.<br>
Esityslistan liitteenä olevassa hankekohtaisessa investointiesityksessä vuodelle 2020 on näkyvissä myös suunnitelmavuodet vuoteen<br>
2024 saakka. Investointiesityksessä on merkitty erikseen harmaalla<br>
muiden hallintokuntien hankkeet.<br>
TA 2020<br>
menot<br>
<br>
TS 2021<br>
tulot<br>
<br>
menot<br>
<br>
TS 2022<br>
tulot<br>
<br>
menot<br>
<br>
tulot<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Tekniset palvelut<br>
Aineeton käyttöomaisuus<br>
<br>
70 000<br>
<br>
10 000<br>
<br>
10 000<br>
<br>
Talonrakennus<br>
* Hankekohtaiset rak.investoinnit<br>
* Muut rakennusinvestoinnit<br>
<br>
7 245 000<br>
7 215 000<br>
30 000<br>
<br>
-20 000 11 915 000<br>
-20 000 11 885 000<br>
30 000<br>
<br>
6 815 000<br>
6 785 000<br>
30 000<br>
<br>
Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet<br>
* katujen rakentaminen<br>
* kevyen liikenteen väylien rak.<br>
* katujen päällystys<br>
* katuvalojen rakentaminen<br>
* puistot- ja muut yleiset alueet<br>
* liikunta-alueet<br>
<br>
1 490 000<br>
610 000<br>
240 000<br>
140 000<br>
160 000<br>
230 000<br>
180 000<br>
<br>
-20 000<br>
<br>
Irtain omaisuus<br>
Yhteensä<br>
<br>
1 310 000<br>
460 000<br>
240 000<br>
120 000<br>
100 000<br>
230 000<br>
160 000<br>
<br>
110 000<br>
<br>
30 000<br>
<br>
8 945 000<br>
<br>
13 265 000<br>
<br>
-15 000<br>
<br>
-15 000<br>
<br>
700 000<br>
160 000<br>
240 000<br>
140 000<br>
100 000<br>
30 000<br>
30 000<br>
<br>
7 525 000<br>
<br>
Talonrakennusrakennuksen hankekohtaisissa investoinneissa on<br>
ensi vuoden isoimmat hankkeet yhteiskoulun peruskorjauksen suunnittelun jatkamiseen ja rakentamiseen, Länsi-Asikkalan siirrettävän<br>
päiväkoti, Vesivehmaan koulun luokkatilojen rakentaminen ja muissa talonrakennuskohteissa merkittävimmät kohteet ovat paloaseman<br>
ja kunnan varikon suunnittelu sekä rakentaminen ja perhekeskustilan rakentaminen terveysasemalle.<br>
On huomioitava, että investointiesityksissä tekninen lautakunta ei<br>
ota kantaa uudisrakennusten tarpeellisuuteen vaan varautuu lautakunnalle tehtyihin esityksiin sekä kiinteistöjen arvon ja käyttöolosuhteiden säilyttämiseen.<br>
Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueisiin esitetään varattavaksi 1,5<br>
milj.euroa ja siitä katujen rakentamiseen 610 000 euroa. Ensi vuonna varaudutaan rakentamaan Metsä-Aakalan kadut Vesivehmaalla<br>
sekä Meijeritien loppuosa. Katujen peruskorjauskohteista mainittakoon Männiköntien kunnostus.<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 75<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
12/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Kevyen liikenteen väylissä jatketaan loppuun maantien 313 kevyen<br>
liikenneväylän suunnittelua ja itse rakentaminen toteutetaan vuoden<br>
2020 aikana.<br>
Viime vuosien tapaan katujen päällystykseen on 140 000 euron<br>
määräraha sekä katu- ja tievalojen rakentamiseen 160 000 euroa,<br>
jota voidaan kohdistaa myös rakennettujen kaava-alueiden valaistukseen.<br>
Puistoissa ja muissa yleisissä alueissa on esitetty jatkettavaksi aloitettua Toivo Kärki- ja kanava-alueen kehittämistä.<br>
Teknisten palveluiden irtaimen omaisuuden hankintaan on 110 000<br>
euroa sekä aineettomaan käyttöomaisuuteen 70 000 euroa.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy investointiesitykset talousarvioon<br>
vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2021-2022.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että tekninen lautakunta<br>
hyväksyy ainoastaan omat teknisen lautakunnan alaisten hankkeiden investointiesitykset talousarvioon vuodelle 2020 sekä<br>
taloussuunnitelmaan vuosille 2021-2022.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 76<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
13/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Tiedoksiantoasiat<br>
TEKNLTK § 76<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:<br>
Stora Enso Oyj:n mittaustodistus 5172213 harvennushakkuusta Vesivehmaan lentokenttä 016--421-0014-0061 kiinteistöltä. Toteutuneen pystykaupan aiemmat maksut 59 633,59 euroa ja loppumittaus<br>
26 175,74 euroa (alv 0 %).<br>
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Asikkalan kunta ovat allekirjoittaneet puukaupan toimeksiantosopimuksen, 03-322-024H-19, jolla<br>
Asikkalan kunta valtuuttaa Mhy:n myymään puutavaraa tarkoituksenmukaisimmalla kauppatavalla ja -hinnoilla kohteesta Asikkalan<br>
kylässä tilalta Ali-Huhtasaari (kiinteistötunnus 16-402-0010-0103).<br>
Asikkalan kunta ja Sitowise Oy ovat solmineet konsulttipalveluiden<br>
puitesopimuksen 12.10.2017 koskien liikenneväylä- ja aluesuunnittelua sekä niihin liittyviä suunnittelua, vesihuollon suunnittelua, geoteknistä suunnittelua, ympäristöselvityksiä, rakennuttamista ja valvontaa, maankäytön suunnittelua, siltoja, maastomittauksia ja maaperätutkimuksia. Sopimusta jatketaan ottamalla käyttöön optiovuosi<br>
niin, että sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka.<br>
Talousarvion toteutuma<br>
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.9.2019 (tilanne 8.10.2019).<br>
<br>
Käyttötalous<br>
<br>
Tulot<br>
<br>
Menot<br>
TA 2019<br>
<br>
Tekninen hallinto<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Muut kiinteistöt<br>
Liikenneväylät ja<br>
yl. alueet<br>
Palo-, pelastusja suojelutyö<br>
Tukipalvelut<br>
Yhteensä<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tot. 1.1-30.9. Tot. -% TA 2019<br>
<br>
-790 086<br>
<br>
-467 836<br>
<br>
-2 961 003 -2 201 027<br>
<br>
59,2<br>
<br>
Netto<br>
Tot. 1.1-30.9.<br>
<br>
351 040<br>
<br>
109 822<br>
<br>
74,3 4 989 400<br>
<br>
3 675 843<br>
<br>
Tot.<br>
<br>
31,3<br>
<br>
TA 2019<br>
<br>
Tot. 1.1.-30.9. Tot.-%<br>
%<br>
<br>
-439 046<br>
<br>
-358 014<br>
<br>
81,5<br>
<br>
73,7 2 028 397<br>
<br>
1 474 816<br>
<br>
72,7<br>
<br>
-184 874<br>
<br>
-123 464<br>
<br>
66,8<br>
<br>
132 700<br>
<br>
93 536<br>
<br>
70,5<br>
<br>
-52 174<br>
<br>
-29 928<br>
<br>
57,4<br>
<br>
-773 479<br>
<br>
-634 378<br>
<br>
82,0<br>
<br>
77 200<br>
<br>
21 906<br>
<br>
28,4<br>
<br>
-696 279<br>
<br>
-612 472<br>
<br>
88,0<br>
<br>
-781 397<br>
<br>
-582 170<br>
<br>
74,5<br>
<br>
-781 397<br>
<br>
-582 170<br>
<br>
74,5<br>
<br>
-2 667 295 -1 977 678<br>
-8 158 134 - 5 986 553<br>
<br>
74,1 2 667 295<br>
73,4 8 217 635<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
1 838 582<br>
5 739 689<br>
<br>
68,9<br>
69,8<br>
<br>
0<br>
59 501<br>
<br>
-139 096<br>
-246 864 -414,9<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 77<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
14/17<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Viranhaltijapäätökset<br>
TEKNLTK § 77<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat<br>
viranhaltijapäätökset<br>
Tekninen johtaja<br>
Henkilöstöpäätös<br>
11.10.2019 § 7 Ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttäminen<br>
Suunnitteluinsinööri<br>
Sijoittamislupapäätös<br>
14.10.2019 § 11 Sähköverkon kaapelointi Loukkuharjussa; Lahti<br>
Energia/LE Sähköverkko saa luvan sijoittaa<br>
kaapeleita kunnan omistamalla tilalla Kalevanmaa<br>
16-401-19-43.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 78<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Muut asiat<br>
TEKNLTK § 78<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Seuraava kokous pidetään 10.12.2019 klo 17.00.<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
15/17<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS<br>
Toimielin<br>
<br>
Kokouspäivämäärä<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
MUUTOKSENHAKUKIELLOT<br>
<br>
15.10.2019<br>
<br>
Kieltojen perusteet<br>
<br>
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä<br>
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.<br>
Pykälät<br>
<br>
72 -78<br>
<br>
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,<br>
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät<br>
<br>
Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät ja valituskieltojen perusteet<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET<br>
Oikaisuvaatimusviranomainen<br>
ja -aika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.<br>
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta<br>
osoite: Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY<br>
postiosoite: PL 6, 17200 VÄÄKSY<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi<br>
telefax: (03) 888 6268<br>
Pykälät:<br>
<br>
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista.<br>
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö<br>
ja toimittaminen<br>
<br>
Katso jäljempänä.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
16/17<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
8/2019<br>
<br>
17/17<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Valitusviranomainen ja valitusaika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.<br>
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Kunnallisvalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika: 30 päivää<br>
<br>
Hallintovalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika:<br>
<br>
Oikaisuvaatimus- /<br>
valituskirjelmän<br>
sisältö ja<br>
toimittaminen<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Muu valitusviranomainen<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Valitusaika:<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava<br>
<br>
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite<br>
<br>
päätös, johon haetaan muutosta<br>
<br>
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
<br>
muutosvaatimuksen perusteet<br>
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos<br>
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös<br>
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /<br>
valitusajan alkamisen ajankohdasta.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on<br>
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.<br>
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.<br>
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä<br>
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät<br>
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.<br>
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:<br>
<br>
Lisätietoja<br>
<br>
Pykälät<br>
<br>
Tuomioistuinmaksulain 31.12.2018 /1383 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä<br>
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä<br>
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija<br>
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.<br>
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
